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Helena,    Montana 
August    12,    1960 


To 


State  Water  Conservation  Board 


Honorable  J.  Hugo  Aronson,  Governor  and  Chairman 
Mr.  C.  H.  Raymond,  Vice-Chairman  and  Secretary 
Mr.  D.  P.  Fabrick 
Mr.  H.  J.  Sawtell 
Mr.  Fred  E.  Buck 


Gentlemen: 

The  financial  transactions  for  the  State  Water  Conservation 
Board,  including  the  activities  of  the  State  Planning  Board, 
are  covered  in  the  following  report  for  the  period  July  1,  1959 
to  and  including  June  30,  1960.   Project  expenditures  are  given 
for  this  fiscal  period  and  also  show  the  Board's  present  investment 
in  each  project. 

The  total  gross  expenditures  for  the  period  amounted  to 
$495,944.41  compared  with  expenditures  of  $727,225.74  for  the 
previous  year.   Of  this  amount  the  sum  of  $42,854.61  was  disbursed 
in  the  interest  of  Rural  Electrification,  leaving  the  sum  of 
$453,089.80  for  the  Water  Conservation  program,  which  includes 
$46,066.81  for  Planning  Board  activities.   June  claims  unpaid 
amount  to  $849.72. 

The  total  income  and  refunds  to  the  special  revolving  fund 
amounted  to  $141,171.81,  which  was  from  the  following  sources: 


^Interest  Income 
Reimbursement  for  Services  Rendered  Rural 

Electrification  Projects 
Various  Water  Conservation  Projects 


$   3,242.87 

31,516.05 
106,412.89 


After  deducting  the  income  and  refunds  identified  above 
it  left  a  net  expenditure  for  the  year  of  $354,772.60  comprised  of 
$69,167.69  from  the  administrative  funds,  $46,066.81  for  the 
Planning  Board,  $80,000.00  from  revolving  fund  (general)  and  the 
sum  of  $259,301.72  from  Betterment,  Repairs  and  New  Construction, 
with  a  net  increase  of  $99,763.62  in  the  Special  Revolving  Fund. 
With  reference  to  our  special  revolving  fund  we  have  expenditures 
of  $41,408.19  and  income  of  $141,171.81  leaving  a  net  increase  of 
$99,763.62  with  a  balance  to  be  carried  over  for  the  next  period 
of  $216,033.05. 


At  the  end  of  the  fiscal  year 
various  funds  were  as  follows: 


the  balances  remaining  in  the 


State  Planning  Board 

Betterment,  Repairs  and  New  Construction 
Public  Employees  Retirement  System 
Revolving  Fund  (special) 


$  4,160.81*- 
120,149.54  ' 

1,082.31 
216,033.05 


There  were  additional  reversions  made  to  the  General  Fund 
from  the  encumbered  balances  carried  over  at  the  end  of  the 
biennium  on  June  30,  1959  as  follows:   State  Planning  Board 
$234.12  -  Betterment,  Repairs  and  New  Construction  $21.01.   This 
was  due  to  discount  and  the  fact  that  the  full  amount  of 
encumbered  purchase  orders  was  not  used. 


In 
issues  o 
Corporat 
from  the 
availabl 
to  the  p 
$123,661 
Fund  in 
1951  for 
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come  from  the 
f  which  were 
ion,  amounted 

previous  yea 
e  during  the 
ayment  of  int 
.68  completes 
the  amount  ojf 
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various  n/ater  Conservation  Projects,  bond 
purchased  from  the  Reconstruction  Finance 

to  $147,004.80.   The  balance  carried  over 
r  was  $3,728.34,  making  the  sum  of  $150,733.14 
period.   The  sum  of  $123,661.68  was  applied 
erest  coupons  and  principal.   The  payment  of 

the  reimbursement  to  the  State  General     L^Jk. 

$1^,450,000,00  which  was  ap  propria  ted  in 

of  the  bonds  from  the  Reconstruction  Finance 


Trustee  fees  paid  to  the  banks  amounted  to  $1,157.17, 
leaving  a  balance  of  $25,914.29  in  the  various  Trustee  banks "at 
the  end  of  the  period. 

A  full  and  complete  summary  of  the  operation  of  the  various 
revenue  bonds  is  contained  later  in  this  report.   An  individual 
analysis  of  the  financial  condition  of  each  bond  issue  showing 
total  receipts,  disbursements  and  status  of  water  purchase 
contracts  outstanding  is  shown. 

Statements  of  other  bond  issues  not  included  in  the  purchase 
from  the  Reconstruction  Finance  Corporation  are  shown. 

An  annual  audit  of  each  water  users'  association  is  made 
by  the  undersigned  reconciling  our  records  with  those  of  the 
association. 


Respectfully  submitted, 

STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 

A.  D.  McDermott  y 

Assistant  Secretary 


ADMINISTRATIVE.  PLANNING  BOARD.  BETTERMENT.  REPAIRS  AND  MEl-J  CONSTRUCTION 

REVOLVING  FUNDS 
INC  01 E   AND  DISBURSEMENTS 
July  1,  1959  to  June  30,  I960 


GENERAL  FUND  APPROPRIATION 


As  provided  for  by  House  Bill 

#54-0  Thirty-Sixth  Legislative 

Assembly 

July  1,   1959  to  June  30,   I960 

Administrative 

Expended 

Washington,  D.  C.  Representative 
Expended 

Planning  Board 

Balance  June  30,  1959 

Total  available 

Less  balance  June  30,  I960 

Expended 

Public  Employees  Retirement  System 

Balance 

Expended 

Revolving 
Expended 

Betterment,  Repairs  &  New 

Construction 
Balance  June  30,  1959 
Total  available 
Less  Balance  June  30,  I960 
Expended 


0  59.250.00 


2.500.00 


50,000.00 

227.62 

50,227.62 

A. 160.81 


3,500.00 
1.082.31 


80.000.00 


375,000.00 

4,451-26 

379,451.26 

120.149.54 


EXPENDED 


$  59,250.00 


2,500.00 


46,066.81 

7,417.69 
80,000.00 


259,301.72 


REVOLVING  FUND  (Special) 

Balance  June  30,  1959 
Income; 

Interest        $  3,242.87 
-Refunds  137. 928. 9A 

Total  available 

Balance  June  30,  I960 

Total  expenditures 

Total  this  period 


116,269.43 


141.171.81 
257,44-1.24 
216.033.05 


4.1.408.19 


■$495.944.41 


Analysis  of  Refunds: 


Rural  Electrification 

Daly  Ditches 

Helena  Valley  Pumping 

Hysham  Pumping 

Petrolia 

Vigilante  Canal  (Ruby) 

Nilan  Reservoir 

West  Bench  (Ruby) 

Delphia-Melstone  Canal  Users'  Ass'n. 

Frenchman  Creek 

Paradise  Valley 

Livingston  Ditch 

Smith  River  South  Side  Canal 

Cottonwood  Storage 

Big  Horn  Tullock 

Yellow  Water 

Fred  Burr  Water  Users'  Association 

Brady  Water  Users '  Association 

West  Fork  of  Bitter  Root 

Highwood  Water  System 

Beaver  Creek 

Miscellaneous 


$  31,516.05 

43,561.38 

11,157.15 

5,563.00 

5,268.66 

4,940.95 

4,831.00 

3,408.00 

4,153.50 

3,153.75 

2,920.00 

2,844.94 

772.00 

1,379.00 

2,430.00 

2,350.00 

1,200.00 

814.81 

500.00 

786.48 

2,020.00 

5.601.14 

$141,171.81 


'  <     • 


.■■-'.    ■  ■ 
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STATE     HATER     CONSERVATION     BOARD 

REVOLVING  FUND 


ASSETS 

Administrative  Inv.  $ 
Engineering  Office 

Inventory 
Field  Inventory 
Projects: 

Preliminary 

Construction 

Maintenance 

Cash  Balances 

General  Funds 
Planning  Board 
Betterment  Repairs 

&  New  Construction 
Retirement 

Special  Fund 
Revolving 


COMPARATIVE  BALANCE  SHEET 

June  30.  I960 

24,126.58  $ 

14,  808. 92 
269,212.92 

18,200.58 
5,833,359.96 
1,740,986.98 


4,160.81 

120,149.54 

1,082.31 


216,033.05 


June  30.  1959 

\       21,740.12  $ 

14,342.84 
254,041.84 

18,200.58 
5,825,551-50 
1,606,514-72 


461.74 
4,472.27 

116,269.43 


LIABILITIES 


Accounts  Payable 
Revolving  Fund 
Surplus  (Control 
Account) 


906.295.93 


849.72 
9,147,567.86 


831.055.9' 


62.12 
8,692,588.87 


$9. 148. 417. 58  $9.148.417.58   $8.692.650.99  $8.692.650.99 


ANALYSIS  OF  SURPLUS 


Surplus  July  1,  1959  ! 

Administrative  Fund 

Planning  Board 

Additional  Reversion-Planning  Board 

Washington,  D.  C.  Representative 

Retirement  Fund 

Machinery  Write-off 

Interest  (current) 

5%   Administrative  Replacements 

Project  Cost  Write  Off 's 

Write  Off  -  June  30,  I960 

Surplus  -  June  30,  I960 


831,055.95 


234.12 


412.13 

25.00 

10,133.62 

191,200.56 


59,250.00 
50,000.00 

2,500.00 
8,500.00 

3,242.87 

25.00 

3,247.58 

906.295.93 


$1,033,061.38   $1,033,061.38 


STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 
Revolving  Fund  to  June  30.  I960 

Liabilities 

Post  War  Fund 


Post  War  Fund  -  June  30,  194-9 


Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Appropriation  to 
Revolving  to  June 
Revolving  to  June 
Revolving  to  June 
Revolving  Fund  to 
Revolving  Fund  to 
Revolving  Fund  to 
x^evolving  Fund  to 
Revolving  Fund  to 
Revolving  Fund  to 
Revolving  Fund  to 
Revolving  Fund  to 


February 
February 
February 
February 
February 
February 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
30,  1950 
30,  1951 
30,  1952 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 
June  30, 


28,  1936 
28,  1937 
28,  1938 
28,  1939 
28,  1940 
28,  1941 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946  Revolving 

1947  Revolving 
1948 
1949 


1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 


Betterments  &  Repairs 


Betterments  and  Repairs  -  June  30,  1946 
Betterments  and  Repairs  -  June  30,  1947 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1950 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1951 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1952 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1953 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1954 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1955 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1956 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1957 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1958 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  1959 
Betterments,  Repairs  &  New  Construction  to 

June  30,  I960 


Grand  Total  Liabilities 


Resources 


0650,000.00 


330,000.00 

134,500.00 

280,000.00 

300,000.00 

350,000.00 

349,968.39 

67,000.00 

125,000.00 

113,131.28 

85,000.00 

85,000.00 

96,700.00 

96,700.00 

185,000.00 

185,000.00 

110,000.00 

110,000.00 

75,000.00 

75,000.00 

80,000.00 

80,000.00 

80,000.00 

80,000.00 

80,000.00 

80,000.00 

80.000.00 


$117,300.00 
117,289.49 

845,000.00 

710,000.00 

210,000.00 

210,000.00 

375,000.00 

375,000.00 

375,000.00 

375,000.00 

375,000.00 

324,978.70 

375.000.00 


Project  Accounts 

Capital  Outlay  -  Inventories 

Balances 

Planning  Board 

Less  Outstanding  Claims 

Revolving  (Special) 

Less  Accounts  Payable 

Betterments,  Repairs  &  New  Construction 

P.E.R.S.  Fund 

Surplus  Control  Account 
C-rcind  Total  Resources 


$  4,160.81 
478.05 

$216,033.05 
371.67 


$7,592,547.52 
308.U8.A2 


3,682.76 

215,661.38 
120,149.54 

1.082.31 


ft 


650,000.00 


"> 


3,712.999.67 


A. 784. 568. 19 
$9,147,567.86 


7,900,695.94 


340,575.99 

906.295.93 

^9.1^7.567.86 


STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 
ANALYSIS  OF  SURPLUS  A/C  -  JUNE  30.  I960 

3£  Administration  Account  S  167,050.89 

5%   General  Operation  Account  270.36 

Administration  Appropriations  -  1934-  to  6-30-59      1,983,021.81 

Previous  Interest  Collected  $28,858.64 

Previous  Planning  Board  1,914.76 

Fire  Insurance  (1941)  9,758.70 

Cancelled  Warrant  48.84 

5%   Administrative  Replacement  6,914-70 

3%   Administrative  Account  4.379.46 


Appropriation  this  period 

Administrative 

Planning  Board 

Washington,  D.  C.  Representative 

Retirement 

Interest 

5%   Administrative  Replacement 

Surplus  (Control  Account) 


Less: 

Project  Accounts  charged  off 

General  Accounts  charged  off 

Equipment  charged  off: 
Machinery  Write-off 
Typewriters 
Supplies 


51,875.10 


59,250.00 

50,000.00 

2,500.00 

8,500.00 

3,242.87 

25.00 

123,517.87 
906.295.93 

597,884.95 

2,612,416.90 

$3,232,031.96 

21,300.42 

15.18 

414.51 

21,730.11 

S3. 232. 031.96 

STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 

DETAIL  BALANCE   SHEET 

REVOLVING  FUND 

June  30,  I960 


ASSETS: 

Administrative  Inventory 

Machinery,  Appliances  &  Autos 
Hand  Tools  &  Petty  Equipment 
Furniture  &  Fixtures 
Library  &  Reference  Books 

Planning  Board 

Machinery  &  Appliances 
Furniture  &  Fixtures 
Library  Books  &  Etc 


$  10,518.90 

26.75 

6,190.77 

260.73 


2,327.98 
3,317.21 
1.484.24. 


$   24,126.58 

Engineering  Office  Inventory 

Machinery  &  Appliances 

4,332.55 

Hand  Tools  &  Petty  Equipment 

7.10 

Furniture  &  Fixtures 

7,347.67 

Scientific  Apparatus 

2,933.90 

Subscriptions  &  Periodicals 

187.70 

14,808.92 

Pro.iect  Expenditures 

Preliminary 

18,200.58 

Construction 

5,833,359.96 

Operation  u  Maintenance 

1.740.986.98 

7,592,547.52 

Field  Inventory 

Buildings  &  Attached  Fixtures 

11,477.56 

Machinery  &  Appliances 

223,081.76 

Hand  Tools  &  Petty  Equipment 

2,974.71 

Furniture  &  Fixtures 

939.09 

Scientific  Apparatus 

12,466.59 

Inventory  Stock  Pile 

18.273.21 

269,212.92 


Cash  Balances 

Planning  Board     $  4, 160.81 
Less  Accounts  Payable    478.05 

Betterment,  Repairs  &  New 

Construction 
Retirement 

Revolving  (Special)  $216,033.05 
Less  Accounts  Payable    371.67 


3,682.76 

120,149.54 
1,082.31 


215.661.38 


340,575.99 


LIABILITIES: 


Revolving  Fund 
Surplus-Control  Account 


906.295.93 


$9,147,567.86 


$9,147,567.86    $9,147,567.86 
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STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 


PROJECT  EXPENDITURES 

July  1.  1959  to 

June  30,  I960 

RURAL  ELECTRIFICATION  PROJECTS 

3WCB 
No. 

Name 

County 

1 

DR. 

CR. 

Total 

9GE 

Yellowstone  Valley 
Electric  Coop.,  Inc. 

Yellowstone 

$ 

9,565.85 

$   10,517.13  £ 

951.28 

cr 

9V 

Yellowstone  Valley 
Electric  Coop.,  Inc. 

Yellowstone 

388.09 

4,196.44 

3,808.35 

cr 

9SS 

Yellowstone  Valley 
Electric  Coop.,  Inc. 

Yellowstone 

1,883.56 

1,883.56 

9W 

Yellowstone  Valley 
Electric  Coop.,  Inc. 

Yellowstone 

1,203.32 

1,203.32 

1CGE 

Vigilante  Electric 
Coopervative,  Inc. 

Madison 

3,147.52 

1,523.89 

1,623.63 

10S3 

Vigilante  Electric 
Cooperative,  Inc. 

Madison 

1,680.86 

1,680.86 

12GE 

Missoula  Electric 
Cooperative,  Inc. 

Missoula 

1,134.-02 

654.50 

479.52 

12SS 

Missoula  Electric 
Cooperative,  Inc. 

Missoula 

8,141.40 

8,141.40 

17GE 

Mid-Yellostone 
Electric  Coop.,  Inc. 

Rosebud 

1,516.43 

1,694.92 

178.49 

cr 

19GE 

Beartooth  Electric 
Cooperative,  Inc. 

Carbon 

286.83 

450.10 

163.27 

cr 

19SS 

Beartooth  Electric 
Cooperative,  Inc. 

Carbon 

3,648.23 

3,648.23 

25GE 

Sheridan  County 
Electric  Coop.,  Inc. 

Roosevelt 

160.08 

1,834-85 

1,674-77 

cr 

25L 

Sheridan  County 
Electric  Coop.,  Inc. 

Roosevelt 

94-78 

7,658.00 

7,563.22 

cr 

29GE 

Goldenwest  Electric 
Cooperative,  Inc. 

Wibaux 

192.29 

8.10 

184.19 

29SS 

Goldenwest  Electric 
Cooperative,  Inc. 

Wibaux 

940.64 

996.87 

56.23 

cr 

33GE 

Tongue  River  Electric 
Cooperative,  Inc.        Custer 

361.98 

849.88 

487.90 

cr 

33L 

Tongue  River  Electri< 
Cooperative,  Inc. 

Custer 

280.55 

1,131.37 

850.82 

cr 

Sub-Total  -  REA 

& 

34,626.43 

$   31,516.05  $ 

3,110.38 

Water  Conservation  Projects 

21 

Broadwater-Missouri 

Broadwater 

2,069.01 

2,069.01 

29 

Tongue  River 

Big  Horn 

2,593.54 

2,593.54 

43 

Valentine 

Fergus 

I.84 

I.84 

47 

Willow  Creek 

Gallatin  & 
Madison 

111.74 

111.74 

-    . 


1  . 


SWCB 
No. 

Name 

County 

DR. 

CR. 

Total 

64 

Red  Lodge-Rock  Creek 

Carbon 

304.17 

304.17 

73 

Nilan 

Lewis  &  Clark 

674-01 

4,831.00 

4,156.99 

cr 

78 

Ruby  River  Dam 

Madison 

229.43 

229.43 

82 

North  Fork  Smith  River 

Meagher 

15.31 

15.31 

92 

Deadman's  Basin 

Golden  Valley 

10,219.04 

500.00 

9,719.04 

98 

Winnett  Irrigation 

Petroleum 

23.29 

23.29 

110 

Blodgett  Creek 

Ravalli 

4,609.09 

4,609.09 

119 

Green  Mountain 

Sanders 

12.99 

96.00 

83.01 

cr 

121 

Columbus  Irrigation 

Stillwater 

6,243.10 

5,563.00 

680.10 

129 

Hysham  Pumping  Plant 

Treasure 

10,611.75 

10,611.75 

144 

Big  Horn  Tullock 

Treasure 

2.59 

1,537.13 

1,534-54 

cr 

166 

Yellow  Water 

Petroleum 

1.83 

1.83 

182 

Nevada  Creek 

Powell 

7,001.87 

7,001.87 

207 

Sidney  Pumping 

Richland 

1,979.65 

1,979.65 

210 

Flint  Creek 

Granite 

20,572.32 

301.50 

20,270.82 

214 

Toper  Musselshell 

Wheatland 

13,805.76 

13,805.76 

225 

Park  Branch 

Park 

12,194-62 

12,194.62 

233 

Livingston  Ditch 

Park 

1,730.01 

2,844-94 

1,114.93 

cr 

250 

Red  ButteCreek 

Fallon 

200.00 

200.00 

cr 

257 

West  Fork  Bitterroot 

Ravalli 

882.87 

500.00 

382.87 

277 

Ackley  Lake 

Judith  Gap 

7,956.90 

7,956.90 

386 

Fred  Burr  Creek 

Ravalli 

238.04 

1,200.00 

961.96 

cr 

422 

Middle  Creek 

Gallatin 

1,998.13 

1,998.13 

482 

Lewistown  Ditch  Co. 

Fergus 

124.43 

478.50 

354.07 

cr 

536 

Smith  River  South 
Side  Canal 

Meagher 

22,168.19 

772.00 

21,396.19 

547 

Fletcher 

Richland 

25.00 

25.00 

cr 

625E 

Ruby  River  Canals 
East  Side 

Madison 

349.85 

4,940.95 

4,591.10 

cr 

S25W 

Ruby  River  Canals 
West  Side 

Madison 

292.52 

3,408.00 

3,115.48 

cr 

S25V 

Ruby  River  Vigilante 
Extension  Canal 

Madison 

235.05 

235.05 

49 

Nevada  Creek 

Powell 

3,219.09 

3,219.09 

Lower  Musselshell 
Canals 

Musselshell 

13,177.15 

4,153.50 

9,023.65 

57 

Highwood  Water  Supply 

Choteau 

786.48 

786.48 

cr 

63K 

Daly  Ditches 

Ravalli 

64,990.04 

43,561.38 

21,428.66 

76 

Petrolia  Bench 

Petroleum 

4,996.14 

5,268.66 

272.52 

cr 

5WCB 

No. 

Name 

County 

DR. 

CR. 

Total 

683N 

Helena  Valley  Pumping 
Plant  (North  Unit) 

Lewis  &  Clark 

1,520.50 

9,107.15 

7,586.65 

cr 

683S 

Helena  Valley  Pumping 
plant  (South  Unit) 

Lewis  &  Clark 

2,050.00 

2,050.00 

cr 

692 

Billings  Bench  Water 
Users'  Association 

Yellowstone 

500.00 

500.00 

cr 

693 

Absarokee  Domestic 
Water  Supply 

Stillwater 

54.98 

54-98 

696 

Brady  Water  Users ' 
Association 

Fondera 

11.65 

814.81 

803.16 

cr 

703 

Cottonwood  Storage 

Park 

82.88 

1,379.00 

1,296.12 

cr 

714 

Frenchman  Storage 

Phillips 

128.20 

3,153.75 

3,025.55 

cr 

732 

Florence  Canals 

Lewis  &  Clark 

4,467.06 

462.00 

4,005.06 

734 

Paradise  Valley 

Park 

2,329.47 

2,920.00 

590.53 

cr 

735 

Fish  &  Game  (Beaver 
Creek) 

Hill 

541.19 

2,023.20 

1,482.01 

cr 

740 

Cataract  Creek 

Madison 

23,485.58 

23,485.58 

752 

Potosi  Site 

Madison 

1,293.20 

1,293.20 

753 

Rapelje  Water  System 

Stillwater 

367.35 

367.35 

755 

Pikes  Peak  Creek 

Powell 

325.20 

325.20 

756 

Pablo  Water  Supply 

Lake 

57.30 

57.30 

757 

Harlow  South  Side  Canal 

Wheatland 

1,008.06 

1.008.06 

Sub-Total  -  Water  Conservation       0 

251.307.98 

0103,377.95 

0147. 930. 03 

TOTAL 

285,934-41 

0134,894-00 

0151,040.41 

STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 

Project  Accounts  as  of  June  30.  I960 

Rural  Electrification  Projects 


No. 

9GE 

9SS 

9W 

10GE 

10S3 

12GE 

12SS 

17GE 

19GE 

19SS 

29GE 


SE 

21 

29 

43 

47 

64 

73 

78 

82 

92 

98 

110 

117 

119 

121 

129 

1U 

166 

182 

207 


Name 
Yellowstone  Valley  Electric  Coop.,  Inc. 
Yellowstone  Valley  Electric  Coop.,  Inc. 
Yellowstone  Valley  Electric  Coop.,  Inc. 
Vigilante  Electric  Coop.,  Inc. 
Vigilante  Electric  Coop.,  Inc. 
Missoula  Electric  Coop.,  Inc. 
Missoula  Electric  Coop.,  Inc. 
Mid-Yellowstone  Electric  Coop.,  Inc. 
Beartooth  Electric  Coop.,  Inc. 
Beartcoth  Electric  Coop.,  Inc. 
Goldenwest  Electric  Coop.,  Inc. 


County 

Yellowstone 

Yellowstone 

Yellowstone 

Madison 

Madison 

Missoula 

Missoula 

Rosebud 

Carbon 

Carbon 

Wibaux 

Sub-Total 


VJater  Conservation  Projects 


State  Engineer 

Broadwater-Missouri 

Tongue  River  Dam 

Valentine  (Blood  Creek) 

Willow  Creek 

Red  Lodge-Rock  Creek 

Nilan  Reservoir 

Ruby  River  Dam 

North  Fork  Smith  River 

Deadman  s  Basin  (Lower  Musselshell) 

Winnett  Land  &  Irrigation 

High  Lake  (Blodgett  Creek) 

Bainville  Shotgun  Diversion 

Green  Mountain 

Columbus  Irrigation 

Hysham 

Big  Horn  Tullock 

Yellow  Water 

Nevada  Creek 

Sidney  Pumping 


Broadwater 

Rosebud 

Fergus 

Gallatin 

Carbon 

Lewis  &  Clark 

Madison 

Meagher 

Golden  Valley 

Petroleum 

Ravalli 

Roosevelt 

Sanders 

Stillwater 

Treasure 

Treasure 

Petroleum 

Powell 

Richland 


$ 


Present 
Book  Charges 

172.02  cr 
1,883.56 
1,203.32 
2,639.10 
1,680.86 

699.10 
9,124.80 

798.79  cr 

500.65 
10,262.67 
96.31  cr 


$  26,926.94 

31.32 

227,949.24 

275,610.85 

28,142.33 

96,340.79 

119,936.55 

384,200.11 

142,523.43 

47,114.11 

322,843.40 

58,487.59 

14,222.01 

21,417.23 

23,848.16 

71,550.61 

477,502.23 

20,787.19 

9,302.45 

148,687.53 

151,966.75 


V 


Ho.  Name 

210  Flint  Creek 

214.  Upper  Musselshell 

225  Park  Branch 

233  Livingston  Ditch 

250  Red  Butte  Creek 

257  West  Fork  Bitterroot 

277  Ackley  Lake 

302  Charlo  Water  Works 

386  Fred  Burr  Creek 

4.22  Middle  Creek 

438  Buckley 

4.82  Lewistown  Ditch 

536  Smith  River  South  Side  Canal 

547  Fletcher 

625E  Ruby  River  East  Side  Canal 

625W  Ruby  River  West  Side  Canal 

625V  Ruby  River  Vigilante  Extension 

649  Nevada  Creek  North  Side  Canal 

653  Lower  Musselshell 

663  Daly  Ditches  (old) 

663N  Daly  Ditches  (new) 

676  Petrolia  Bench 

683N  Helena  Valley  Pumping  Plant  (North  Side) 

683S  Helena  Valley  Pumping  Plant  (South  Side) 

692  Billings  Bench  Water  Users'  Association 

693  Absarokee  Domestic  Water  Supply 
703  Cottonwood  Storage 

714  Frenchman  Storage 

732  Florence  Canal 

734  Paradise  Valley 

740  Cataract  Creek 

751  Deadman's  Basin  Enlargement 

752  Potosi  Site 

753  Rapelje  (Town  Water  System) 

755  Pikes  Peak  Creek 

756  Pablo  Water  Supply 

757  Harlow  South  Side  Canal 


County 

Granite 

Wheatland 

Park 

Park 

Fallon 

Ravalli 

Judith  Basin 

Lake 

Ravalli 

Gallatin 

Richland 

Fergus 

Meagher 

Richland 

Madison 

Madison 

Madison 

Powell 

Musselshell 

Ravalli 

Ravalli 

Petroleum 

Lewis  &  Clark 

Lewis  &  Clark 

Yellowstone 

Stillwater 

Park 

Phillips 

Lewis  &  Clark 

Park 

Madison 

Golden  Valley 

Madison 

Stillwater 

Powell 

Lake 

Wheatland 
Sub-Total 
TOTAL 


Preaeat 

Book  Charges 

379,036.09 

258,372.63 

149,611.67 

38,355.40 

13,919.69 

98,165.43 

70,113.51 

20,447.08 

91,396.79 

223,283.81 

46.36 

8,995.21 

37,577.92 

224-00 

187,033.61 

86,242.94 

137,972.54 

120,816.48 

1,004,438.88 

154,849.59 

211,792.61 

467,072.96 

6,783.78 

4,010.67 

2,000.00 

2,320.21 

67,693.76 

296,815.25 

160,757.99 

326,139.86 

196,958.25 

96,860.62 

1,293.20 

367.35 

325.20 

57.30 

1.008.06 
87. 565. 620. 58 
&7.592.5A7.52 
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SERIES  "A",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BOOTS 
Red  Lodge-Rock  Creek  Project  -  Carbon  County  June  3C,  I960 

Amount  $535,000.00;  Dated  August  15,  1935;  Interest  /,%   Due  February  15. 
Trustee:  The  First  National  Bank,  Billings;  Maturities  1939  to  1975. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Bond  Interest 


Bond  Principal 


Feb.  15,  I960  Int.  on  Past  due  Bonds 

Feb.  15,  1947  Coupons  No.  1  to  12  Inc 

Feb.  15,  1948  Coupon  No.  13 

Feb.  15,  1949  Coupon  No.  U 

Feb.  15,  1950  Coupon  No.  15 

Feb.  15,  1951  Coupon  No.  16 

Feb.  15,  1952  Coupon  No.  17 

Feb.  15,  1953  Coupon  No.  18 

Feb.  15,  1954  Coupon  No.  19 

Feb.  15,  1955  Coupon  No.  20 

Feb.  15,  1956  Coupon  No.  21 

Feb.  15,  1957  Coupon  No.  22 

Feb.  15,  1958  Coupon  No.  23 

Feb.  15,  1959  Coupon  No.  24 

Feb.  15,  I960  Coupon  No.  25 
Totals 


Paid 
}   22,800.00 
225,880.00 
8,040.00 


Due 
$  79,000.00 
,  225,880.00 

18,680.00 

18,280.00 

17,880.00 

17,480.00 

17,040.00 

16,600.00 

16,160.00 

15,680.00 

15,200.00 

14,720.00 

14,200.00 

13,680.00 

13.120.00   

5S13.600.00  C256.720.00 


Due 

$ 

68,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
11,000.00 
11,000.00 
11,000.00 
12,000.00 
12,000.00 
12,000.00 
13,000.00 
13,000.00 
14,000.00 
14.000.00 
S221.000.00 


Paid 


None 


None 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 

Totals 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


5.97 
14,080.00 


$14.085.97 


Disbursements 


Interest  Coupons  Paid 

Bonds  Paid 

Trustee  Fees  Paid 

Bank  Balance  June  30,  I960 


$  9,720.00 

None 

173.15 

4.192.82 

$14.085.97 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Construction  Fund 

Totals 


Disbursements 


$211,226.50 
9,035.56 

6,155.00 

9.65 

25,804.00 

12,364.44 

$264.595.15 


Interest  Coupons  Paid 
Int .  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No. 
Trustee  Fees  Paid 


Bank  Balance  June  30,  I960 


$233,920.00 
22,800.00 
None 
3,682.33 


4.192.82 
$264.595.15 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959     Acre  Feet 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960 


Acre  Feet 


12,120 
12,120 


$273,685.00 

14.080.00 
$259.605.00 


•■:  I  .  '.  .: 


,  !' 


SERIES  UC",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Willow  Creek  Project  -  Madison  &  Gallatin  Counties  June  30,  I960 

Amount  $128,000.00:  Dated  February  15,  1936;  Interest  0,   Due  February  15 
Trustee:  Montana  Bank,  Great  Falls;  Maturities  1940  to  1966. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 

Bond  Interest 
Due       Paid 
Feb.  15,  I960  Int.  on  Past  due  Bonds  $  20,024.08  %   4,024-08 
Feb.  15,  I960  Coupons  No.  1  to  24  Inc.  85.551.51   85.551.51 


Bond  Principal 
Due        Paid 


Totals 


92.000.00   30.000.00 
$105".  575759"  $89  ."575759  $92.000.00  $30.000.00 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 

Totals 


Bal 

ance  Sheet 

-  Sinking  Fund 

Disbui 

■sements 

$  241. 

17 

Interest  Coupons  Paid 

$1 

,680. 

,00 

4,365. 

,00 

Bonds  Paid 
Trustee  Fees 

Paid 

2; 

,000. 
42. 

,00 
,80 

Bank  Balance 

June  30, 

I960 

883.37 

$4.606.17 


$4.606.17 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Construction  Fund 
Operation  &  Maintenance 
Totals 


rill2,422.98 

924.44 

250.25 

2.95 

3,689.00 

4,195.56 

$121.485.18 


Interest  Coupons  Paid 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No.  1  to  30  Incl. 
Trustee  Fees  Paid 


Bank  Balance  June  30,  I960 


85,551.51 
4,024.08 

30,000.00 
1,026.22 


883.37 
$121.485.18 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959      Acre  Feet 
New  Contracts  added  Acre  Feet 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960 


Acre  Feet 


7,343 

$40,128.75 

120 

2.610.00 
42,738.75 

7,463 

4.365.00 
$38,373.75 

SERIES  "D»,  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Smith  River  Project  -  Meagher  County  June  30,  I960 

Amount  §143,000.00;  Dated  February  15,  1936;  Interest  l&   Due  February  15 
Trustee:  Montana  Bank,  Great  Falls;  Maturities  194-0  to  1966. 


BOOT  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Bond  Principal 
Due       Paid 


Bond  Interest 

Due        Paid 

Feb.  15,  I960  Int.  on  Past  due  Bonds  £    458.68  %         458.68  % 

Feb.  15,  I960  Coupons  No.  1  to  24  Inc.  100.200.00  100.200.00  96.000.00  111.000.00 

Totals  £100,658.68  8100.658.68  £96,000.00  $111,000.00 


0 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 
Interest 

Totals 


%     195.33 
8,370.00 


88.565.33 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 


$1,480.00 

5,000.00 

47.50 

2.037.83 

£8.565.33 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 

Water  Purchase  Contracts 

£205,816.50 

Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 

3,575.00 

Outright  Sale  of  Water 

Interest  Collected 

2.43 

Cancelled  Contract  Payments 

659.00 

Construction  Fund 

4,685.85 

Operation  &  Maintenance 

Totals 

0214,738.73 

Disbursements 
Interest  Coupons  £100,200.00 

Int.  Past  Due  Bonds  Paid  458.68 
Bonds  Paid  No.  1  to  111  Inc.  111,000.00 
Trustee  Fees  Paid  1,042.27 


Bank  Balance  June  30,  I960 


2.037.83 
0214.738.78 


Water  Purchase  Contracts 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Acre  Feet      11,000 

Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Acre  Feet      11,000 


£89,653.50 

8.370.00 
£81.283.50 


SERIES  "E",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Flint  Creek  Project  -  Granite  County  June  30,  I960 

Amount  0284,000.00;  Dated  February  15,  1936;  Interest  i&   Due  February  15 
Trustee:  First  National  Bank,  Missoula;  Maturities  194-0  to  1966. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 


15,  1957  Coupons  No. 
15,  1958  Coupon  No. 
15,  1959  Coupon  No. 
15,  I960  Coupon  No. 

Totals 


Bond  Interest 

Bond  Principal 

Due       Paid 

Due        Paid 

t  due  Bonds  %   57,438.33  %   16,238.33 

o            e 

1  to  21  Inc.  180,880.00  180,880.00 

155,000.00  19,000.00 

22            5,160.00 

12,000.00 

23            4,680.00 

13,000.00 

24            4,160.00 

13.000.00 

0252.318.33  0197.118. 33  0193. 000. 00  019.000. 00 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 


Totals 


%         32.25 
12,050.00 


■^12.082.25 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 


$   9,720.00 

25.00 
2.337.25 

012.082.25 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accured  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Construction  Fund 
Operation  &  Maintenance 
Totals 


0201,238.00 
3,786.67 
1,034-80 

12,977.50 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No.  1  to  21  Inc. 
Trustee  Fees  Paid 


20.00   Bank  Balance  June  30,  I960 


?.  180 ,880. 00 

16,238.33 

19,000.00 

601.39 


% 219. 056. 97 


2.337.25 

0219.056.97 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959     Acre  Feet 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960 


Acre  Feet 


14,745    0226,192.00 


14,745 


12.050.00 
02U.142.00 


SERIES  "F",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Park  Branch  Canal  Project  -  Park  County  June  30,  I960 

Amount  068,000.00;  Dated  January  1,  1936;  Interest  l&   Due  January  1 
Trustee:  Montana  Bank,  Great  Falls;  Maturities  1939  to  1966. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Jan.  1,  I960  Interest  Bonds  other 

than  due  date 
Jan.  1,  I960  Coupons  No.  1  to  24  Inc. 
Totals 


Bond  Interest 
Due       Paid 


Bond  Principal 
Due        Paid 


%       381.43  0   381.43  0 

38.160.00   38.160.00   AA.C00.00   68.000.00 
038. 541. A3  038. 541 -A3  OAA.OOO.OO  $68.000.00 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 
Interest 

Totals 


%    413.35 
4,827.10 


05,240.45 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 


$   80.00 

2,000.00 

60.37 

3.100.08 

$5,240.45 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 

Water  Purchase  Contracts 

$109,5 

Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 

204.00 

Outright  Sale  of  Water 

150.00 

Cancelled  Contract  Payments 

400.00 

Construction  Fund 

Operation  &  Maintenance 

Totals 

Olio 

.29A.83 

Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No.  1  to  68  Inc. 
Trustee  Fees  Paid 

Bank  Balance  June  30,  I960 


0  38,160.00 

381.43 

68,000.00 

653.32 

3.100.08 
0llQ.29A.83 


Water  Purchase  Contracts 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Miners  Inches 

Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Miners  Inches 


4,907    037,464.10 


4,907 


4.827.10 

032.637.00 


SERIES  nGH,  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Livingston  Ditch  Project  -  Park  County  June  30,  I960. 

Amount  022,000.00;  Dated  January  1,  1936;  Interest  l$>   Due  January  1 
Trustee:  Montana  Bank,  Great  Falls;  Maturities  1939  to  1966. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Jan.  1,  1959  Interest  Bonds  other 

than  due  date 
Jan.  1,  1959  Coupons  No.  1  to  23  Inc. 

Totals 


Bond  Interest 
Due       Paid 


Bond  Principal 
Due        Paid 


% 


0    53.28  0    53.28  % 

11.060.00   11.060.00   15.000.00   22.000.00 
Ml.  113. 28  $11.113.23  015.000. 00  022.000.00 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 


Totals 


01,053.24 
1,513.80 


$2.567.01 


Dis  bur  s  eme  nt  s 
Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 
Bond  Fund  193 


0 


1,492.12 

1. OVA. 92 

02.567.04 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 

Totals 


034,478.86 

193.11 

1,514-80 


036.186.77 


Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid  No.  1  to  23 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 
Bond  Fund  198 


%  11, 113. 28 

22,000.00 

506.45 

1,492.12 

1.074.92 

036.186.77 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Miners  Inches 


New  Contracts 
Contracts  Cancelled 
Payments  to  Outright  Sale 


Miners  Inches 
Miners  Inches 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Miners  Inches 


2,655    014,775.10 


20 
97 


2,578 


600.00 

-  2,127.00 

842.00 

14,090.10 

1.513.80 

012.576.30 


SERIES  "H",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Ruby  River  Froject  -  Madison  County  June  30,  I960 

Amount  £286,000.00;  Dated  January  1,  1937;  Interest  U%   Due  January 
Trustee:  Union  Bank  &  Trust  Co.,  Helena;  Maturities  194-1  to  1967. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Bond  Interesi 


Jan.  1,  I960  Int.  on  Past  due  Bonds 
Jan.  1,  I960  Coupons  No.  1  to  23  Inc 
Totals 


Due 
%  49,575.38 

.   195.200.00 
Q2U.775.3S 


Paid 

0  11,215.38 

195.200.00 

0206.415.38 


Bond  Principal 
Due        Paid 


A 


t 


181.000.00  28.000.00 
0 181. 000. 00  028.000.00 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 

Bank  Balance  June  30,  1959  0   576.69 

Deposits:  Contracts  12,095-40 

Outright  Sale  302.96 

Totals  012,975.05 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 


$  4,720.00 

7,000.00 

102.00 

1.153.05 

$12,975.05 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Construction  Fund 
Operation  &  Maintenance 
Totals 


0212,490.20 

9,123.45 

14,073.29 

549.44 

1.500.00 

0237.736.30 


Interest  Coupons  Paid 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No.  1  to  28 
Trustee  Fees  Paid 

Bank  Balance  June  30,  I960 


0195,200.00 

11,215.38 

28,000.00 

2,167.95 

1.153.05 
0237.736.38 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Acre  Feet 


New  Contracts  Added 
Contracts  Cancelled 
Payments  to  Outright  Sale 
because  of  Cancellation 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  of  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960  Acre  Feet 


Acre  Feet 

26,150 

0232,601.60 

Acre  Feet 
Acre  Feet 

200 
2,285 

3,360.00 
-  38,388.00 

616.00 
198,189.60 

Acre  Feet 

24,065 

12.095.40 
Ol86.OQ4.20 

SERIES  HJn,  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Ackley  Lake  Project  -  Judith  Basin  County  June  30,  I960 

Amount  054,000.00;  Dated  January  1,  1937;  Interest  lS   Due  January  1 
Trustee:  Union  Bank  &  Trust  Co.,  Helena;  Maturities  1940  to  1967. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Jan.  1,  I960  Int.  on  Past  due  Bonds 
Jan.  1,  I960  Coupons  No.  1  to  23  Inc. 

Totals 


Bond  Interest 
Due       Paid 
0  9,106.33  0  2,106.33 
38.160.00   38.160.00 
C47.266.33  040.266.33 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Bond  Frincipal 
Due        Paid 


& 

V 


34.000.00   8.000.00 
34.000.00  $8.000.00 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959     0  700.40 
Deposits:  Contracts  1,820.80 

Outright  Sale 


Totals 


$2.521.20 


Disbursements 

Interest  Coupons  Paid 

$  880.00 

Bonds  Paid 

1,000.00 

Trustee  Fees  Paid 

45.00 

Bank  Balance  June  30,  I960 

596.20 

S2.521.20 

Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 

Water  Purchase  Contracts  039,464-50 

Accrued  Int.  on  Bonds  Sold  1,206.00 

Outright  Sale  of  Water  8,270.80 

Operation  &  Maintenance  27.57 

Construction  Fund  954.00 

Totals  049.922.87 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No.  1  to  8  Inc. 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 


$38,160.00 
2,106.33 
8,000.00 

1,060.34 
596.20 

049.922.87 


Water  Purchase  Contracts 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959  Acre  Feet      2,511 

Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960  Acre  Feet      2,511 


021,420.30 

1.820.80 
019.599.50 


SERIES  "L" 


,  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Tongue  River  Project  -  Big  Horn  County  June  30,  I960 


Amount  $660,000.00;  Dated  January  1,  1938;  Interest  l$>   Due  January  1 
Trustee:  The  First  National  Bank,  Billings;  Maturities  1941  to  1977 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Bond  Interest 

Bond  Principal 

Due 

Paid 

Due 

Paid 

Jan. 

1, 

I960  Int.  on  Past  Due 

Bonds 

0  72,346.67 

0  17,386.67 

s? 

% 

Jan. 

1, 

1952  Coupons  No.  1  to 

14 

Inc 

.  345,600.00 

345,600. 

00 

119,000.00 

9,000.00 

Jan. 

1, 

1953  Coupon  No.  15 

21,640.00 

5,240. 

00 

13,000.00 

Jan. 

1, 

1954  Coupon  No.  16 

21,120.00 

13,000.00 

Jan. 

1, 

1955  Coupon  No.  17 

20,560.00 

14,000.00 

Jan. 

1, 

1956  Coupon  No.  18 

20,040.00 

14,000.00 

Jan. 

1, 

1957  Coupon  No.  19 

19,480.00 

15,000.00 

Jan. 

1, 

1958  Coupon  No.  20 

18,880.00 

15,000.00 

Jan. 

1, 

1959  Coupon  No.  21 

18,280.00 

16,000.00 

Jan. 

1, 

I960  Coupon  No.  22 
Totals 

17,640.00 
0575.586.6? 

16.000.00 

0235.000.00 

0368,226. 

67 

09. 000. 00 

Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 

Totals 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


3UM 
12,526.35 
5,265.00 


0l7.S25.99 


Disbursements 


Interest  Coupons  Paid 

Bonds  Paid 

Trustee  Fees  Paid 

Bank  Balance  June  30,  I960 


014,720.00 

185.25 

2.920.74 

017.825.99 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Construction  Fund 
Operation  &  Maintenance 
Totals 


0292,910.41 

9,093.33 

23,267.70 

308.99 

41,341.50 

17,306.67 

•J384.228.60 


Disbursements 
Interest  Coupons 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No.  1  to  9  Inc. 
Trustee  Fees  Paid 


Bank  Balance  June  30,  I960 


0350,800.00 

17,386.67 

9,000.00 

4,121.19 


2.920.74 

0384.228.60 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Acre  Feet 


Cancellation 
New  Contract 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Acre  Feet 


Acre 

Feet 

10,988 

0231,065.73 

Acre 

Feet 

650 

-5.65 

31.265.00 

262,325.08 

Acre 

Feet 

11,638 

12.526.35 
0249.798.73 

■ 


SERIES  "M»,  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Nevada  Creek  Project  -  Powell  County  June  30,  I960 

Amount  $14.2,000.00;  Dated  May  1,  1938;  Interest  i&   Due  May  1 
Trustee:  Union  Bank  &  Trust  Co.,  Helena;  Maturities  194-2  to  1968 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


May  1,  I960  Int.  on  Pa: 
May  1,  1953  Coupons  No, 
May  1,  1954  Coupon  No. 
May  1,  1955  Coupon  No. 
May  1,  1956  Coupon  No. 
May  1,  1957  Coupon  No. 
May  1,  1958  Coupon  No. 
May  1,  1959  Coupon  No. 
May  1,  I960  Coupon  No. 

Totals 


Bond  Interest 

Bond  Principal 

Due 

Paid 

Due 

Paid 

t  due  Bonds 

|  26,528.96 

0  5,968.96 

0 

V' 

1  to  15  Inc. 

76,320.00 

76,320.00 

46,000.00 

None 

16 

3,840.00 

5,000.00 

17 

3,640.00 

5,000.00 

13 

3*440.00 

6,000.00 

19 

3,200.00 

6,000.00 

20 

2,960.00 

6,000.00 

21 

2,720.00 

6»,000.00 

22 

2,480.00 
$125,128.96 

6.000.00 
086,000.00 

s 

082.238.96 

Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 

$    3.36 

Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 

3,914.50 
620.97 

Operation  & 
Maintenance 

Totals 

$4,538.83 

Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid 
Trustee  Fees  Paid 

Bank  Balance  June  30,  I960 


$2,240.00 
61.50 

2.237.33 

$4.538.83 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 

Water  Purchase  Contracts 

$76,058.25 

Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 

2,556.00 

Outright  Sale  of  Water 

3,730.50 

Interest  Collected 

3.12 

Cancelled  Contract  Payments 

Construction  Fund 

3,124.00 

Operation  &  Maintenance 

415.10 

Totals 

085.SS6.97 

Disbursements 
Interest  Coupons  Paid        $76,320.00 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid       5,968.96 
Bonds  Paid  No.       None 
Trustee  Fees  Paid  1,360.68 


Bank  Balance  June  30,  I960 


2.237.33 

085.886.97 


Water  Purchase  Contracts 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959  Acre  Feet 

Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960  Acre  Feet 


3,960    $48,438.25 
3,960 


3.914.50 
$4A. 523.75 


SERIES  "IT",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Upper  Musselshell  Project  -  Meagher  &  Wheatland  Counties  June  30,  I960 

Amount  $427,000.00;  Dated  May  1,  1938;  Interest  1$   Due  May  1 
Trustee:  The  First  National  Bank,  Billings;  Maturities  194-2  to  1968. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Bond  Interest 

Bond  Principal 

Due       Paid 

Due 

Paid 

May  1,  I960  Int.  on  Past  due 

Bonds   0  78,6^0.00  0  18,160.00 

0 

May  1,  1953  Coupons  No.  1  to 

15  Inc.   228, 

800.00  228,800.00 

136,000.00 

None 

May  1,  1954  Coupon  No.  16 

11. 

640.00   11,280.00 

15,000.00 

May  1,  1955  Coupon  No.  17 

11, 

040.00 

15,000.00 

May  1,  1956  Coupon  No.  18 

10,440.00 

16,000.00 

May  1,  1957  Coupon  No.  19 

9.800.00 

16,000.00 

May  1,  1958  Coupon  No.  20 

9, 

160.00 

17,000.00 

May  1,  1959  Coupon  No.  21 

8,480.00 

18,000.00 

May  1,  I960  Coupon  No.  22 

7, 
0375, 

balance  Sheet 

760.00 

13.000.00 

0251,000.00 

Totals 

760.00  0258. 240. 00 
-  Sinking  Fund 

None 

J 

Receipts 

Disbursements 

Bank  Balance  June  30,  1959 

$   354.68 

Interest  Coupons  ] 

'aid 

$11 

,280.00 

Deposits:  Contracts 

11,094-60 

Bonds  Paid 

Operation  &  Maint, 

Trustee  Fees  Paid 

146.75 

Bank  Balance  June 

30,  I960 

$11 

22.53 

Totals 

811.449. 28 

.449.28 

Cumulative  Balance 

Sheet  -  Sinking  Fund 

Receipts 

Disbursements 

Water  Purchase  Contracts 

0214,406.76 

Interest  Coupons  Paid       0 

240 

,080.00 

Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 

10,058.22 

Int.  Past  Due  Bonds  Paid 

18 

,160.00 

Outright  Sale  of  Water 

12,394-10 

Bonds  Paid  No. 

Trustee  Fees  Paid 

2 

,714.63 

Cancelled  Contract  Payments 

Construction  Fund 

24,101.78 

Operation  &  Maintenance 

16.30 

Bank  Balance  June 

30,  I960 

22.53 

Totals 

$260,977.16 

ft 

V 

■260. 

.977.16 

Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Acre  Feet 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Vaue  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960 


Acre  Feet 


12,241    $183,494.70 


12,241 


11,094.60 

0172.400.10 


■I    •',.:      i  -    t-.  > 


WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS  OF  THE 

STATE   OF  MONTANA 

SERIES  "Ou   AMOUNT  Sl5.000.00 

issued  by  the 

STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 

City  of  Kighwood  Water  Supply  Project 

Choteau  County.  Montana 

June  30,  I960 


Lav: 

Type: 

Interest: 

Authorized  Issue: 

Denomination: 

Place  of  Payment: 

Registration 
Privileges: 

Interest  Due: 
Maturities: 


Chapter  35,  Extraordinary  Session,  Twenty-Third  Legislative 
Assembly. 

Negotiable,  special  obligation,  revenue,  coupon  bonds. 

Four  (4)  per  cent  payable  annually  on  April  1,  in  each  year. 

$15,000.00 

$100.00  Dated  April  1,  1945 

The  Montana  State  Treasurer,  State  Capitol,  Helena,  Montana. 


Registerable  at  the  option  of  the  holder,  as  to  principal 
only. 

April  1,  1946  to  April,  1965  (inclusive). 

Bonds  all  mature  April  1,  1965,  but  redeemable  on  any  interest 
payment  date. 


Bond 

Interest 

Bond  Principal 

Date 

Income 
$   250.00 

$ 

Due 
600.00 

$ 

Paid 
600.00 

Paid 

Source  of  Funds 

April  1,  1946 

A 

Highwood  Water 

April  1,  1947 

1,625.00 

556.00 

556.00 

1,100.00 

Users'  Ass'n. 

April  1,  194S 

2,875.00 

448.00 

448.00 

2,700.00 

April  1,  1949 

2,500.00 

400.00 

388.00 

1,200.00 

April  1,  1950 

2,000.00 

344-00 

324.00 

1,400.00 

April  1,  1951 

1,500.00 

320.00 

304.00 

3,400.00 

April  1,  1952 

4,125.00 

128.00 

80.00 

2,900.00 

Feb.  1,  1953 

3,242.02 

76.59 

172.59 

2,300.00 

*  Interest 

$3 

187.02 
,059.61 

t?3 

-187  4>2 

,059.61 

$18,117.02 

$15,000.00 

*  Accrued  interest  paid  on  bonds  redeemed  in  between  due  dates. 


State  Water  Conservation  Board  investment  6-30-59      $786.48 
Paid  January  25,  I960  $786. £8 

State  Water  Board  Investment  &       .00 


:t  ". 


:      .      ■    i 


'  >■>  *    '»- 


SERIES  "Pu,  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Columbus  Irrigation  Project  -  Stillwater  County  June  30,  I960 

Amount:  $31,000.00;  Dated  May  1,  1938;  Interest  l&   Due  May  1 
Trustee:  The  First  National  Bank,  Billings;  Maturities  194-1  to  1968. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


May  1,  1959  Coupons  No.  1  to  21  Inc. 
Totals 


Bond  Interest 
Due       Paid 
SU.2U.25  SU.2U.25 

SU.2AA.25  CU.2U.25 


Bond  Principal 
Due        Paid 
317. 100.00  S31.000.00 
Sl7.100.00  S31.000.00 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 

Bank  Balance  June  30,  1959 

%            .00 

Deposits:  Contracts 

1,4.24.72 

Outright  Sale 

Interest 

Totals 

Si. 424. 72 

Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 
Bond  Fund  198 


1,424-72 

$1.424.72 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Construction  Fund 

Totals 


046,147.65 

313.44 

1 , 464 • 84 


926.56 

048.852.49 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 

Bonds  Paid  No.  1  to  110  Inc. 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 
Bond  Fund  198 


$14,244.25 

31,000.00 

403.80 

1,424-72 

1.779.72 

S48.852.49 


Water  Purchase  Contracts 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Miners  Inches 

Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Miners  Inches 


1,550    $22,987.84 


1,550 


1.424.72 

S21.563.12 


..V.!  . 


,     :'-     I    \ 
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SERIES  MQ",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Sidney  Pumping  Project  -  Richland  County  June  30,  I960 

Amount  $54, 000. 00;  Dated  May  1,  1939;  Interest  U%   Due  May  1 
Trustee:  The  First  National  Bank,  Billings;  Maturities  1941  to  1968 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


May  1,  I960  Coupons  No.  1  to  22  Inc. 

Totals 


Bond  Interest 
Due       Paid 
033.016.99  033.016.99 
033.  C 16. 99  ■'33.016.99 


Bond  Principal 
Due        Paid 
030.000.00  Q A3. 000. 00 
030.000.00  043. ooo. 00 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 
Operation  &  Maint. 
Totals 


Disbursements 

0  114.44 

Interest  Coupons  Paid 

0  520.00 

3,580.95 

Bonds  Paid 

2,000.00 

Trustee  Fees  Paid 

29.20 

Bank  Balance  June  30,  I960 

1.146.19 

03.695.39 

03,695.39 

Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 

Water  Purchase  Contracts 

075,530.20 

Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 

1,110.00 

Outright  Sale  of  Water 

Interest  Collected 

Cancelled  Contract  Payments 

Construction  Fund 

1,050.00 

Operation  &  Maintenance 

4.00 

Totals 

077.694.20 

Disbursements 
Interest  Coupons  Paid         033,016.99 


Bonds  Paid  No.  1  to  43  Inc. 
Trustee  Fees  Paid 


Bank  Balance  June  30,  I960 


43,000.00 
531.02 


1.146.19 
077.694.20 


Water  Purchase  Contracts 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Acre  Feet     9,093 

Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Acre  Feet      9,093 


075,458.60 

3.580.95 

071.S77.65 


SERIES  »R«,  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
West  Fork  of  Bitterroot  Project  -  Ravalli  County  June  30,  I960 

Amount  044-0,000.00;  Dated  May  1,  1939;  Interest  l&   Due  May  1 
Trustee:  First  National  Bank  of  Missoula;  Maturities  1943  to  1969. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Bond  Interest 

Bond  Principal 

Vtib 

Paid 

Due 

Paid 

May  1, 

I960  Int.  on  Past  Due 

onds 

0  65,280.00 

S? 

0 

0 

May  1, 

1947  Coupons  No.  1  to 

8  Inc. 

136,920.00 

136,920.00 

51,000.00 

None 

May  1, 

1948  Coupon  No.  9 

15,560.00 

8,418. 

51 

11,000.00 

May  1, 

1949  Coupon  No.  10 

15,120.00 

12,000.00 

May  1, 

1950  Coupon  No.  11 

14,640.00 

12,000.00 

May  1, 

1951  Coupon  No.  12 

14,160.00 

13,000.00 

May  1, 

1952  Coupon  No.  13 

13,640.00 

13,000.00 

May  1, 

1953  Coupon  No.  14 

13,120.00 

14,000.00 

May  1, 

1954  Coupon  No.  15 

12,560.00 

14,000.00 

May  1, 

1955  Coupon  No.  16 

11,960.00 

15,000.00 

May  1, 

1956  Coupon  No.  17 

11,400.00 

16,000.00 

May  1, 

1957  Coupon  No.  18 

10,760.00 

16,000.00 

May  1, 

1958  Coupon  No.  19 

10,120.00 

17,000.00 

May  1, 

1959  Coupon  No.  20 

9,440.00 

18,000.00 

May  1, 

I960  Coupon  No.  21 
Totals 

] 

3alance 

8.720.00 
0363,400.00 

Sheet  -  Sinki 

18.000.00 
$240,000.00 

% 

0145.338. 
ng  Fund 

51 

None 

Receipts 

D: 

.sbursements 

Bank  Balance  June  30,  1959 

0 

.00   Interest  Coupons  Paid 

% 

.00 

Water 

Purchase  Contracts 

. 00   Bank 

Balance  June 

30,  I960 

.00 

Totals 

0. 

.00 

0 

.00 

Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Construction  Fund 

Totals 


0112,631.45 
9,728.89 


23.071.11 
0145.431.45 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid       $145,338.51 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No. 
Trustee  Fees  Paid  92.94 


Bank  Balance  June  30,  I960 


None 


0145.431. 45 


SERIES  "S",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Broadwater-Missouri  Project  -  Broadwater  County  June  30,  I960 

Amount:  $495,000.00;  Dated  May  1,  1939;  Interest  l&   Due  May  1 
Trustee:  Union  Bank  &  Trust  Co.,  Helena;  Maturities  1944  to  1970 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


May  1,  I960  Int.  on  Past  due  Bonds 
May  1,  I960  coupons  No.  1  to  21  Inc. 
Totals 


Bond  Interest 
Due       Paid 
0  66,920.00  0  12,840.00 
3A5.240.00  345.240.00 
0412.16c. 00  0358. 080. 00 


Bond  Principal 
Due        Paid 


$ 


a 
« 


250.000.00  58.000.00 
0250.000.00  058.000.00 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 
Interest 

Totals 


%     797.49 
24,779.30 


025. 57b. 79 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Bonds  Paid  No.  45  to  58  Inc. 
Trustee  Fees  Paid 
Bank  Balance  June  30,  I960 


010,600.00 

14,000.00 

90.40 

886.39 

025,576.79 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Construction  Fund 
Operation  £  Maintenance 
Totals 


0361,315.20 

11,550.00 

17,986.26 

416.97 

28,127.42 

0419.395.85 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid       $345,240.00 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid      12,840.00 
Bonds  Paid  No.  1  to  53  Inc.    58,000.00 
Trustee  Fees  Paid  2,429-46 


Bank  Balance  June  30,  I960 


886.39 


GZ.19.395.85 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Acre  Feet 
New  Contract  Acre  Feet 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Acre  Feet 


27,340 

$408,371.60 

100 

2,730.00 
$411,101.60 

27,440 

24.779.30 
0386.322.30 

~  ■• 


;\J!      r-  , 


SERIES  "T",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Middle  Creek  Project  -  Gallatin  County  June  30,  I960 

Amount  -$217,000.00;  Dated  May  1,  1939;  Interest  0,   Due  May  1 
Trustee:  Union  Bank  &  Trust  Co.,  Helena;  Maturities  1944-  to  1970. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


May  1,  I960  Int.  on  Past  due  Bonds 
May  1,  1958  Coupons  No.  1  to  19  Inc. 
May  1,  1959  Coupon  No.  20 
May  1,  I960  Coupon  No.  21 
Totals 


Bond  Interest 
Paid 


$ 


Due 
$  31,160.00 
132,800.00   132,800.00 
5,000.00 

4.640.00   

$173.600.00  $132.800.00 


Bond  Principal 
Due        Paid 

$  0 

93,000.00 
8,000.00 

9.000.00   

QUO.  COO.  00  $ 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 
Interest 

Totals 


$    21.91 
12,490.10 


$12.512.01 


Interest  Coupons  Paid 

Bonds  Paid 

Trustee  Fees  Paid 

Bank  Balance  June  30,  I960 


$11,040.00 

81.50 

1.390.51 

$12.512.01 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 
Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Jonstruction  Fund 
Operation  k  Maintenance 
Totals 


Disbursements 


$125,819.43 

2,145.89 

416.50 


6,534.11 
$134.915.93 


Interest  Coupons  Paid 

Bonds  Paid  No. 
Trustee  Fees  Paid 


Bank  Balance  June  30,  I960 


$132,800.00 

725.42 

1.390.51 
$134.915.93 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Acre  Feet 


Contracts  Cancelled 
To  Outright  Sale 
New  Contracts 
Totals 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Acre  Feet 


Acre  Feet 

7,967-1/2 

$328,814.50 

Acre  Feet 

225 

60 
7,802-1/2 

-  13,230.00 

294-00 

3.528.00 

$319,406.50 

Acre  Feet 

7,802-1/2 

12,490.10 
$306,916.40 

SEEKS  "W",  WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS 
Deadman's  Basin  Project  -  Wheatland  &  Golden  Valley  Counties  June  30,  I960 

Amount  §135,000.00;  Dated  May  1,  194-2;  Interest  4>  Due  May  1 
Trustee:  Union  Bank  &  Trust  Co.,  Helena;  Maturities  194-6  to  1975. 


BOND  PRINCIPAL  AND  INTEREST 


Bond  Interest 
Due       Paid 

May  1,  I960  Int.  on  Past  due  Bonds   $  1,114-96  0   354-96 
May  1,  I960  Coupons  No.  1  to  20  Inc.   80.280.00   80.280.00 

Totals  08 1. 394-.  96  080. 634-.  96 


Bond  Principal 
Due        Paid 


$ 


a 
9 


4.8.000.00   70.000.00 
$4.8,000.00  $70.000.00 


Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Bank  Balance  June  30,  1959 
Deposits:  Contracts 

Outright  Sale 
Interest 

Totals 


$      236.66 
11,883.25 


ljl2.119.91 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid        $  2,960.00 
Bonds  Paid  9,000.00 

Trustee  Fees  Paid  66.75 

Bank  Balance  June  30,  I960        93.16 

$12.119.91 


Cumulative  Balance  Sheet  -  Sinking  Fund 


Receipts 
Water  Purchase  Contracts 
Accrued  Int.  on  Bonds  Sold 
Outright  Sale  of  Water 

Interest  Collected 
Cancelled  Contract  Payments 
Construction  Fund 
Operation  &  Maintenance 
Totals 


0128,04.3.98 
6,617.30 


16,200.00 

1.206.71 

0152.067.99 


Disbursements 
Interest  Coupons  Paid 
Int.  Past  Due  Bonds  Paid 
Bonds  Paid  No.  1  to  68  and 

137  to  L44 
Trustee  Fees  Paid 


Bank  Balance  June  30,  I960 


$  80,280.00 
354-96 

70,000.00 
1,339.87 


93.16 
0l52.C67.99 


Water  Purchase  Contracts 
Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  1959    Acre  Feet 


Contracts  Cancelled 

Cancelled  Contract  payments  to 

Outright  Sale 
New  Contracts  Added 
Totals 


Less  1959  Payments  on  Principal 

Value  Water  Purchase  Contracts  June  30,  I960    Acre  Feet 


Acre  Feet 

16,686 

$286,530.50 

315 

-  7,631.25 

Acre  Feet 
Acre  Feet 

315 
16,686 

1,841.25 

7.796.25 

$288,536.75 

Acre  Feet 

16,686 

11.883.25 
0276.653.50 

WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS  OF  THE 

STATE  OF  MONTANA 

SERIES  "X"  AMOUNT  $22.500.00 

issued  by  the 

STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 

City  of  Charlo  Water  System 

Lake  County.  Montana 

June  30,  I960 


^aw: 

Type: 
Interest: 

Authorized  Issue: 

Denomination: 

Place  of  Payment: 

Registration 
Privileges: 

Interest  Due: 

Maturities: 


Chapter  35,  Extraordinary  Session,  Twenty-Third  Legislative 
Assembly. 

Negotiable,  special  obligation,  revenue,  coupon  bonds. 

Three  (3)  per  cent  payable  annually  on  September  1,  in  each 
year. 

$22,500.00 

$500.00  and  $100.00  Dated  September  1,  1947 

The  Montana  State  Treasurer,  State  Capitol,  Helena,  Montana. 

Registerable  at  the  option  of  the  holder,  as  to  principal  only. 

September  1,  194-8  to  September  1,  1967  (inclusive). 

Bonds  all  mature  September  1,  1967,  but  redeemable  on  any 
interest  payment  date. 


PRINCIPAL  AND  INTEREST  PAYMENTS 


Bond  Interest 

Bond  Principal 

Date 

Income 
$   785.75 

Due 
$  675.00 

Paid 

$ 

Paid 

Source  of  Funds 

Sept.  1,  1948 

$ 

Charlo  Water 

Sept.  1,  1949 

1,582.75 

645 . 00 

660.00 

1,000.00 

Users'  Ass'n. 

Sept.  1,  1950 

2,039.50 

600.00 

627.00 

1,500.00 

Sept.  1,  1951 

1,869.75 

585.00 

489.00 

Sept.  1,  1952 

1,996.25 

540.00 

537.00 

1,500.00 

Sept.  1,  1953 

1,372.50 

510.00 

472.00 

2,500.00 

Sept.  1,  1954 

2,039.00 

465.00 

359.00 

1,000.00 

Sept.  1,  1955 

2,069.75 

450.00 

657.00 

1,500.00 

Sept.  1,  1956 

1,749.50 

405.00 

300.00 

1,500.00 

Sept.  1,  1957 

2,232.30 

360.00 

477.00 

2,000.00 

Sept.  1,  1958 

2,185.00 

300.00 

345.00 

1,000.00 

Sept.  lj  1959 

1,766.50 

270.00 

183 . 00 

2,000.00 

June  30,  I960 

1,493.00 

267.00 

*  Interest 

71.92 
$5,876.92 

71.92 

$5,444.92 

$23,181.55 

$15,500.00 

*  Interest  on  bonds  redeemed  on  other  than  inter  payment  date. 


INCOME: 


Total  Contracts 

Less  Construction  Allowances 

Less  Cancellation 

Less  Prepayment  Write-off 

Present  balance  of  Contracts 
Amount  Paid 
Outright  Sale 
Total  Income 


$40,506.58 

500.00 

695.00 

31.43 

39,280.15 

16.166.10 

23,114.05 

67.50 


$23,181.55 


DISBURSEMENTS: 


Interest  Paid  $  5,444-92 

Bonds  Paid  15.500.00 

Balance 

Balance  Sinking  Fund,  Series  "X" 
Montana  State  Treasurer 


$20.944.92 


$2,236.63 
$2.236.63 


State  Water  Conservation  Board  Investment 


$20,447.08 


Law: 

Type: 

Interest: 

Authorized  Issue: 

Denomination: 

Place  of  Payment: 

Registration 
Privileges : 

Interest  Due: 

Maturities: 


WATER  CONSERVATION  REVENUE  BONDS  OF  THE 

STATE   OF  MONTANA 

SERIES  "1"   AMOUNT  0,55.000.00 

issued  by  the 

STATE  WATER  CONSERVATION  BOARD 

Brady  Water  Supply  Project 

Pondera  County. .Montana 

October  13,  1959 

Chapter  35,  Extraordinary  Session,  Twenty-Third  Legislative 
Assembly. 

Negotiable,  special  obligation,  revenue,  coupon  bonds. 

Four  (4)  per  cent  payable  annually  on  February  1,  in  each  year. 

$55,000.00  Sold  $55,000.00 

$500.00  Dated  February  1,  1949. 

The  Montana  State  Treasurer,  State  Capitol,  Helena,  Montana. 

Registerable  at  the  option  of  the  holder,  as  to  principal  only. 

February  1,  1950  to  1'ebruary  1,  1969  (inclusive). 

Bonds  all  mature  February  1,  1969,  but  redeemable  on  any 
Interest  payment  date. 

PRINCIPAL  AND  INTEREST  PAYMENTS 


Interest 

Bonds 

Date 

Income 

Due 

Paid 

Paid 

Feb.  1,  1950 

0  2,450.00 

0  2,200.00 

0  1,400.00 

Contract  Payments 

Feb.  1,  1951 

5,077.50 

2,200.00 

1,100.00 

3,000.00 

Brady  Water  Users ' 

Feb.  1,  1952 

6,428.57 

2,080.00 

2,260.00 

7,000.00 

Association 

Feb.  1,  1953 

7,335.50 

1,600.00 

1,100.00 

4.,  000. 00 

Feb.  1,  1954 

7,714.98 

1,440.00 

1,720.00 

5,500.00 

Feb.  1,  1955 

5,919.4C 

1,280.00 

1,660.00 

5,500.00 

Feb.  1,  1956 

8,848.19 

1,060.00 

920.00 

6,500.00 

Feb.  1,  1957 

11,100.41 

980.00 

1,510.00 

10,000.00 

Feb.  1,  1958 

6,151.46 

520.00 

770.00 

5,500.00 

Feb.  1,  1959 

6,431.19 

230.00 

420.00 

5,500.00 

Oct.  13,  1959 

3,975.00 

730.00 

2,500.00 

*  Interest 

283.86 
013,873.86 

283.86 
013,873.86 

$71,432.20 

055,000.00 

*  Payment  of  Bonds  on  other  than  due  date. 

INCOME: 

Total  Contracts       $184,050.00 

Less  original  prepaid 

contracts  applied  on 

construction  44.100.00 


0139,950.00 


7.378.80 


Cancellation  due  to 

prepayment  6,216.30 

Cancellation  Business  to 

Household  1.162.50 

Balance 
Present  value  of  Contracts 
Paid  to  date  (Rec.  t('4083) 
Operation  &  Maintenance 
Total  available  for  Bond  redemption 

DISBURSEMENTS: 

Interest 

Bonds 

Balance 


Balance  Sinking  Fund,  Series  "1" 

The  Montana  State  Treasurer 
Retained  by  Association  -  Receipts  #4007  -  4083. 


0132,571.20 
61.202.50 


071,368.70 
63.50 


71,432.20 


13,873.86 

55.000.00 


68.873.86 
0  2,558.34 


1,110.84 

1. 447. 50 


0  2.558.34 


3tate  Water  Conservation  Board  investment 


.00 


'  ■  ;.  -'       ' . 
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